ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 220 (246) 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 
SARE ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಮ 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 02-02-2021 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವರು. 


ಕ್ರ. 


ಸಂ. 


ಪ್ರ ಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


(ಅ) 


ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 
ಗಾಂಧಿ ನಗರ . ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ" ಯಡಿ 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಟು ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ; (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) i 


ಕಲಬುರಗಿ 
"ಮಹಾತ್ಮ 


ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 
ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ರೂ. 150.00 ಕೋಟಿಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.126.00ಕೋಟಿಗಳ ಈಯಾ 
ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 'ಪ್ರಗತಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. p 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ, 
ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: (ವಾರ್ಡ್‌' ಸಹಿತ 


| ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) . 


| ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪಾಲಿಕೆಗೆ 
ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
"ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 


ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಣಇ 41 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌ಸಿ 2021. 


ಕೈಗೊಂಡ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆಯೇ? 
| ವಿವರ ನೀಡುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಸಂಪೂರ್ಣ 


ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 
ಅಮುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಮಾ 


ಖ್‌ 


\ ನ್‌ 
pe 


ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ-01 


ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಾಸ. ಯೋಜನೆಯಡಿ . 


ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಮಂಟಪದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳ ಮೊತ್ತ 
y ಕಲಬುರಗಿ ನಗರೆದ ವಾರ್ಡ್‌ `ಸಂ.29 ಮತ್ತು 30ರಲ್ಲಿನ ಗಣೇಶ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ 100 
ಓಂ ನಗರ ದಾರದ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸಪ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ `ಆರ್‌.ಟಔಓ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ `ವರೆಗೆ''ಮತ್ತು `ಬಾಬು 
2 ಜಗಜೀವನ್‌ರಾಮ್‌ ನಗರದಿಂದ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು" ಅಂಬಾಭವಾನಿ 1.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ ಇವವಾರಗ ನಗಕವ ಲಾರಿ ನರ್ಮನರ್‌ನಾವ ತಾಂಡಾ `ವಿರೆಗೆ' ವ್ಹಾಯಾ ಶಿವಾಜಿನಗರ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನ 
ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ): ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ: "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ A 
F ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸಧಾ ಸನಾಪಕ ಮಹಡ ಸೇಡಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರಗ ಸಂರ್ಷಾಸುವ ಸಃ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಮತ್ತು ಮಿಡಿಯನ್‌ ಹೊಲಗಳು ಅಳವಡಿಸುವುದು 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದೆ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಂಗ್‌ ಕಹ ಫಿಲ್ಪರ್‌ ಚೆಡ್‌ದಿಂದ' ಬಾಲಾಜಿ ಹೋಟಿರ್‌ ಪಠಣ J 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಮತ್ತು” ಮಿಡಿಯನ್‌ ಪೊಲಗಳು ಅಳವಡಿಸುವುದು k 
RE ತವವಾಗ ನನನ್‌ ವಾರ್ಡ ಸಂ38ರ ನದರ್‌ ಕಾಲೋನಿಯೆ`ಜೈ `ಹನುಮಾನೆ`ಮಂದಿರದ ನ್‌ 
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ K 
; ಕಾಟಾರಗೆ ಸಗರದ ್ಕಾಣ ಸಗರ. ವಕ ಸಗರ ವತ್ತ ವಹ್‌ನ್ಲಾ ನಾನ್‌ ನ್‌್‌ ವಪ್ತ ಕಾ 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ Cp 
$ಕಲಜುರಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.01ರ ಭೀಮನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ`ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ lf 1.00 
K ಕಲಬುರಗಿ'ನಗರದ್‌ ಇ ರಹ ನ ಈಡೇಗ' ಸಮಾಜ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು'ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 100 
ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ i " 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗಕವ ವಾರ್ಡ್‌'ನೆಂ.06 ರ ಸೈಸ್‌ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸೆಯಿಂದ'ಸವಿತಾ`ಸಮಾಜದೆ 
ಏರಿಯಾದಿಂದ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ. 
ರ 00 ಲಕ್ಷ) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 07ರ ಮಹಾಕಾಳಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ. ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ವಾಯಾ 
16 | ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಟರ್‌ ಮಫ ಮುನಿಯಮ್‌ ಸಂಘ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 2.21 
Acai 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.07ರ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.23ರ ಸುವರ್ಣ ನಗರದ ಬಸವಣ್ಣ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.16 ರ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ`ಎನ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸುತಮುತಲಿನ 
| ಅಂತರಿಕ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ¥ ನ 9 
;» | ಕಲಬುರಗೆ ನಕರ ವಾರ್ಡ್‌ ಸ್‌ ರಾಮಯ್ಯ ಲೇಜೌಟ್‌ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಜಿಓ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ i 
ಆಂತರಿಕ ' 
5 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.55" ರಲ್ಲಿ ರಂಗ್‌ "ರಸ್ಮೆಯಿಂದ್‌ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಲೇಷಾಡ್‌ ವರೆಗೆ 00 
ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ’ 
14 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.55 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸರ್‌ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1.50 
ಭು ಕಲಬುಕಗ ನಗರದ" ತಿಮ್ಮಾಪೊರಿ ಲೇಔಟ್‌, ನೇತಾಜಿ ನಗರೆ ಜಗ್‌ನ್ಯಾತ ನಗರದಒಳಿ`ರಸ್ತೆ 4 
ನಿರ್ಮಾಣ 
7 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.55 ರಲ್ಲಿ ಕ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಸ್ಟ್‌ ಮೆತ್ತುವೆಸ್ಟ್‌ ಗ 
ವಿಂಗ್‌ನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ k 
17 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ್‌ದಿಂದೆ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ಸೆ ವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸತ್ಸದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಳೆ ib 
ನೀರು ಚರಂಡಿ ಮೇಲ್‌ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ; 
8 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ: ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.55 ರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಜಯೆತೀರ್ಥ'ಕಲ್ಮಾಣ ಖಣ 


ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಇಐ.ಟಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕಲ್ಗೆಜ್‌, ಮಹ್ಮದ್‌ ಶಫೀಕ್‌ ಅಹ್ಮದ, ಮಹ್ಮದ್‌ ಜಾನಿ ಮನೆಯಿಂದ 


19 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ58 `ರ'ಗಣೇಶ'ನೆಗರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ 100 ¢ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
20 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ `'ವಾರ್ಡ್‌'ನಂ.55" ರ "ಹೊಸ್‌ ಮಾಕಾ`ಲೇಔಟ್‌ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ {65 
- ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ k 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ `ನಂ.೫ರಕ್ಲಿ' ಜಿ.ಡ.ಎ"' ಬಡಾವಣೆಯ `ರಾಜಾಪೊರೆಬಡೇಪೊರ 
21 | ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಹಬಾದ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
A ಕಲಬುರಗ `'ನಗರದೆ'ವಾರ್ಡ್‌ ನೆಂ. 18ರ ಸಿದ್ದಿ ಪಾಶಾ`ದರ್ಗಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ" ಮಳ್‌ ನೀರು`ಜಚರಂಡಿ 5 
¢ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಹಾವನಹಕ್ಟ ಹಾಘೂ 
23 ಐವಾನ್‌ ಶಾಹಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಾಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 1.00 
ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ f 
5 ಕಲಬುರಗೆ`' ನಗರದ ಮೋಹನ ಲಾಡ್ಜ್‌ದಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಘೊಟ್‌ಪಾತ್‌ PS 
ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ, ರಸ್ತೆ ಹೊಲಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ’ 
EE ಕಲಬುರಗ 'ನಗರದ'ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.38 ರಲ್ಲಿ ಹೀರಾಪೊಕ`ರಂಗ್‌ ರೋಡ್‌ದಿಂದ ಹೀರಾಷೊರರೈಕ್ತೆ 0 
ಗೇಟ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
ಸ ಕಲಬುರಗಿ`ನೆಗರದ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ535"ರ ಹಳ ಜೀವರ್ಗಿ`ರಸ್ತೆಯ "ಎಸ್‌.ಜಿ. ಐ`ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರಸ್ತೆ Fy 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ k 
5 ಕಲಬಾರಗಿ`ನೆಗರದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಆರ್‌.ಟಿ ನೆಗ್ಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 4ನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
58 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.54ರಲ್ಲಿ ಘಾಕಫ್ಯನ್‌ 8ನೇ ಕಾಸ್‌ನಿಂದ'ಗಾಣದೇವತೆ ಮಂದಿರದ 0 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ” 
29 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ" ಎಸ್‌ವಿ.2'ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100 
3 ಕಲಬುರಗಿ `ನಗರದ"ಎಸ್‌.ವಿ.ಪ ಸರ್ಕೆಲ್‌ನಿಂದ್‌ ಆಳೆಂದೆ ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ ವಕ ಹಾಗೂ ಎನ್‌.ವಿ 0 
' ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಎದುರಗಡೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೇಗವಾಹಿನಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ' 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ' ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಂಡ ಹೋಟೆಲ್‌`'ವಾಯಾ 
31 ಗೋಲ್‌ ಬಂಗಲ್‌ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 00 
ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
ಕಲಬುರಗಿ`'ನಗರದ್‌ ಜಗತ್‌ ಸರ್ಕರ್‌ನಿಂದ್‌'ಗೋವಾ`'ಹೋಟಿಲ್‌'ವಕೆಗೌ'ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಾಣಿ ಷೆಟ್ರೋಲ್‌ 
32 ಪಂಪ್‌ನಿಂದ ಚೆಲ್ಲನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಪಂಪ್‌ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ .25 
ಧೋಭಿಘಾಟ ವಕೆಸಿ ರಸ ಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತವವಾರಗ ನಗರದ ಪೌರ್ಡ ನೆಂ.30ರಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಸನೊರ್‌`ಮುಖ್ಯ 
33 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ವಾಯಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.00 
ಕಾಮಗಾರಿ _ 
34] ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ38ರ ನಾರಾನಗರದಕ್ಷ ಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ನಷಾಗಾರ 200 
35 ಕೆಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರಾಯಲ್‌ ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ ವಾಯಾ ಸರಾಫ್‌ ಬಜಾರ್‌ ನಿಂದೆ ಗಣೇಶ 50 
ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
36 | ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ`ಕಾಬ್ದಿ ಮೆಟರನಿಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂದ್‌ ಸಂತ್ರಾಸವಾಡ ವಾಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ ಚೌಕನಿಂದ i 
ಗಂಜ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4 
37 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮಿಜಗೂರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ ರೋಜಾ ವಾಯಾ ಬಂದೇನವಾಜ್‌ ನಾದ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5 
ಸ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ eT) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೆಭಾ ಫಂಕ್ಷನ್‌ ಹಾಲ್‌ದಿಂದೆ 2 
ಆಜಾದಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4 
39 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನಂ.35ರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್‌ ಹಾಗೊ ಚರರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1.00 
೨ |ಕಲವರಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.0ರ ಜಮ್‌ ಜಮ್‌ ಕಾರಾನಯಕ್ಷ ಅಲ್‌-ಸಾದ್‌ ಕಹಾ 46 


ವಾಯಾ `'ಖಿಸ್ತ್ರೋ ಶಾಜೆಯಂದ ಇತ್ತಿಹಾದೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಡುವ ತವಕ: ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ 
ಹಿಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


41 


ಕಲಬುರಗಿ ನರದ ವಾರ್ಡ್‌ನ. 135 ಜಾಸನಾನ್‌ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಾಗರಗಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಾ 
ಕಾಲೋನಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಿಂದ ಜುನ್ನಾಭಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆ | ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


1.50 


42 


ಕಲಬುರಗಿ ` ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನನರ *ರಡೋಸ್‌ ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಂತರಕ`ರಸ್ತೆ 
"ಮತ್ತು. ಚರಂಡಿ-ನಿರ್ಮಾಣ -ಕಾಮಗಾರಿ ; UE ಪ 


150 


43 


ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಗುಲಾಬ್‌ ಕಾಲೋನಿಯ'7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ 'ವಾಯಾ`ಆರ್‌ ಮನ್‌ ಸಾತಹಂದ 
ಸೊಯಿ ಗುಂಜ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ' ಕಾಮಗಾರಿ 


44 


ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದೆ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.21ರ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್ಟೋಸ್ಥ್ಯಾಂಡ್‌ ವಾಯಾಗಾನ್‌ 
ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಬಾಬು ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


45 


ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶಾಹೀನ್‌ಚ್‌ಕ್‌ನಿಂದ ವಾಯಾ`ಡೊಲಫಿನ್‌ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಗುಲಶನ್‌ ಚಂಡ 
ಶಹಾಜೀಲಾನಿ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


46 


ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸತ್‌ ಘ್‌ ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂಡಾಷರಣ; ಮತ್ತು ಗಷಹಾರ 
ಗೋಪೂರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (30 ಲಕ್ಷಗಳು), "ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಚೌಕ್‌ನ ಹತ್ತಿರ ಸ ಸ್ಪಾಗತ ಕಮಾನುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (20 ಲಕ್ಷಗಳು), ಇತ್ತಿಹಾದ ಸರ್ಕೆಲ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರೀಕರಣ 
(20 ಲಕ್ಷಗಳು), ಮಿಸಬಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (20 ಲಕ್ಷಗಳು), 
ಎಮ್‌.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಜಿ.ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಗತ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (20 ಲಕ್ಷಗಳು) 


47 


ಕಲಬುರಗಿ "ನಗರದ ಪನಧ ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಫಟ್‌ಪಾತ ಸಂಡರ್‌ ಕನಡ ಸಷ್ಯಡರ್‌ ಮತ್ತು ಗನ 


3.10 


ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ j 


ಮನ 4 ಸಿ * 
Re ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 


(ನ 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


